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Presiede il Sindaco Sandro Serreli. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Maria antonietta Basolu 

Constatata la legalita della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all'oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 167 del 24/11/2010 avente ad oggetto: "Adozione 
schemi del Programma triennale dei LL.PP. 2011/2013 e dell' Elenco annuale 2011", con la quale 
questa amministrazione ha adottato il Programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo Elenco 
annuale predisposti dal Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Luisa 
Cocco; 

Dato atto che, successivamente all' adozione della suddetta deliberazione e conformemente a 
quanta previsto dall'articolo 5, comma 10, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, il programma 
triennale e relativo elenco annuale sono stati pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per 30 giorni 
consecutivi nonche nel sito internet del Comune; 

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni e/o richieste di modifica, ma che comunque si 
rende necessario introdurre alcune modifiche ritenute urgenti ed indifferibili a seguito della 



pubblicazione della legge Regionale n° 1 del 19/01/2011 ( legge finanziaria 2011) che all 'art. 4 
comma 2 cosi recita: 

«2. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2009, e 
autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000.000, in ragione di euro 50.000.000 per I'anno 
2011 e di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la realizzazione di opere 
pubbliche immediatamente cantierabili. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata 
in visor e della presente legge, i comuni e le province presentano all'Assessorato regionale della 
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio domanda di ammissione al 
finanziamento, corredata dal progetto esecutivo dell'opera completo di tutte le autorizzazioni 
necessarie a realizzarla; non sono ammissibili le domande con documentazione incompleta e/o 
irregolare .» 

Dato atto che, al fine di poter beneficiare di tali finanziamenti, la societa Acqua Vitana spa ha 
predisposto i seguenti progetti esecutivi: 

• Manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Venezia Giulia, Concas, Leopardi, 
Abruzzi, Marche, Basilicata e Mannu- Importo totale del costo di realizzazione dell'opera € 
432.357,69; 

• Manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, 
Rossini, Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte Linas e Sette Fratelli- Importo totale 
del costo di realizzazione € 604.839, 76; 

• Manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, Tirso, 
Perra, Palestrina, Cilea, Vivaldi, Ponchielli, Corelli, Perosi- Importo totale del costo di 
realizzazione € 626.088,60; 

Fatto rilevare che le opere previste nei progetti di cui sopra fanno parte della rete di distribuzione 
idrica del centro urbano del Comune di Sinnai alcuni tratti della quale, negli anni scorsi, sono stati 
oggetto di interventi di manutenzione straordinaria con apprezzabili risultati avendo consentito una 
riduzione delle perdite idriche di circa il 10% in fase di distribuzione; 

Considerato che, attualmente, il valore della perdita e di circa il 40% deh" acqua erogata, per cui 
risulta indispensabile proseguire il programma dei lavori di manutenzione straordinaria della rete 
idrica reperendo i finanziamenti necessari per l'esecuzione degli interventi; 

Ravvisata, pertanto, la necessita di presentare allAssessorato regionale della programmazione, in 
applicazione dell' art. 4 della succitata legge finanziaria, domanda di finanziamento dei progetti 
sopra indicati in quanto immediatamente cantierabili; 

Ritenuto, di conseguenza, dover modificare la proposta di Programma triennale 2011/2013 e 
dell'Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici, gia adottata da questa Giunta Comunale, ove vengono 
introdotte anche ulteriori modifiche scaturite da valutazioni successive all'elaborazione della 
proposta iniziale: 

a) Modifiche ex novo: 

Manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Venezia Giulia, Concas, Leopardi, 
Abruzzi, Marche, Basilicata e Mannu, importo totale del costo di realizzazione dell'opera € 
432.357,69 da finanziare con contributo RAS; 

Manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, 
Rossini, Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte Linas e Sette Fratelli, importo totale 
del costo di realizzazione € 604.839, 76 da finanziare con contributo RAS; 
Manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, Tirso, 
Perra, Palestrina, Cilea,Vivaldi, Ponchielli, Corelli, Perosi, importo totale del costo di 
realizzazione € 626.088,60 da finanziare con contributo RAS; 



Sistemazione strade interne Solanas, importo totale del costo di realizzazione dell'opera € 
400.000,00, da finanziare con contributo RAS; 

Opere di urbanizzazione primaria localita Perda Arrubia - Solanas, importo totale del costo 
di realizzazione dell'opera € 400.000,00, da finanziare con capitale privato; 

b) Variazioni di opere gia previste: 
Ristrutturazione della ex biblioteca di via Colletta: 

si prevede un incremento del costo dell'opera di € 7.218,06 con un maggior onere a carico del 
Comune di € 16.218,06 ed una riduzione del finanziamento della RAS di € 9.000,00, per cui 
l'importo totale del costo di realizzazione ammontera ad € 241.000,00 cosi ripartito: € 191.000,00 
da finanziare con contributo RAS, € 33.781,94 da finanziare sul capitolo 28820 RR.PP 2005 del 
bilancio 2011 in corso di predisposizione ed € 16.218,06 da finanziare con fondi del bilancio 
comunale. 

Ritenute le proposte di modifica di cui innanzi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti 
alle esigenze di questo Ente; 

Viste, alia luce delle modifiche introdotte, le nuove schede aggiornate dal responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici Ing. Luisa Cocco che, allegate alia presente, ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

Precisato che: 

• il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, c. 9, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e dell'art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

• secondo la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618 del 16.12.2004, la 
pubblicita degli adeguamenti alio schema di programma triennale, intervenuto successivamente alia 
sua adozione, si ritiene assolta attraverso la pubblicita dell'atto che li approva; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alia regolarita 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alia regolarita 
contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

Di approvare le modifiche introdotte a seguito della pubblicazione del Programma triennale 
2011/2013 dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale 2011 e specificatamente riportate nella parte 
narrativa della presente deliberazione; 

Di approvare i nuovi schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale 
2011/2013 risultanti dalle modifiche accolte che, allegate alia presente deliberazione, ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata delle schede aggiornate, al Servizio 
Finanziario dell'ente affinche provveda a riportarne i contenuti nel bilancio annuale ed in quello 
pluriennale; 



Di dichiarare, con separata votazione resa aH'unanimita, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



IL PRESIDENTE 
F.to SANDRO SERRELI 



IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dr.ssa Maria Antonietta BASOLU 



PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Art. 49D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 


Data, 10/02/2011 


11 Responsabile del Settore 

Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco 





PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

Art 49D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 



Data, 10/02/2011 



II Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Rag. Carta Consuelo 



OGGETTO: 



D.Lgs. n° 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005. 

Schema di Programma Triennale 2011/2013 e dell'Elenco annuale 2011 dei 
lavori pubblici adottato con delibera della Giunta Comunale n. 167 in data 
24.11.2010. Variazione. 



PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA DELL'ATTO 

La presente deliberazione e stata affissa oggi all'albo pretorio, ove restera per 15 giorni, ai 
sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari. 



Sinnai, 17/02/2011 



II Segretario Generale 
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu 



CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

e divenuta esecutiva il giorno 11/02/2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiche dichiarata immediatamente eseguibile. 

Sinnai, 17/02/2011 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu 



Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

Sinnai, 17/02/2011 



Il Funzionario Incaricato 
Asuni 
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Parte prima 



IL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE 

OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Riepilogo per tipo di investimento 

(importi in Euro) 



Denominazione investimento 


Stanziamenti di bilancio 


2011 


2012 


2013 




Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 


500.000,00 


69.205,22 


0,00 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


898.292,33 


0,00 


0,00 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 


250.000,00 


0,00 


0,00 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


Acquisizione aree ex Cussorgiali incluse o contigue ai terreni comunali 


103.291,38 


0,00 


0,00 


Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del 
Villaggio delle Mimose 


1.200.000,00 


0,00 


0,00 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via 
Napoli e via Mara 


276.113,31 


0,00 


0,00 


Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 


1.380.000,00 


0,00 


0,00 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile 
(P.I.S.U.) 


3.359.800,00 


0,00 


0,00 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.) 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


Servizi per I' area archeologica di Bruncu Mogumu 


550.000,00 


0,00 


0,00 


Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione di Sinnai 


100.000,00 


0,00 


0,00 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 


185.000,00 


0,00 


0,00 


Realizzazione di una nuova condotta foranea di collegamento tra le dighe di santu 
Barzolu e le vasche di Cuccuru Arritzonis e Sa Pira 


1.953.662,63 


0,00 


0,00 


Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del nuovo Municipio 


150.000,00 


0,00 


0,00 


completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 


100.000,00 


100.000,00 


0,00 


Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 


500.000,00 


200.000,00 


100.000,00 


Manutenzione straordinaria del nuovo Municipio e adeguamento alia normativa di 
contenimento energetico 


400.000,00 


0,00 


0,00 


Condotta idrica di distribuzione lungo la strada Baccu Mandara - Sedda de Misa 


200.000,00 


0,00 


0,00 


Impianto fotovoltaico annesso alia piscina comunale 


91.000,00 


0,00 


0,00 


Impianto fotovoltaico e solare termico stadio Bellavista 


134.000,00 


0,00 


0,00 


Impianto fotovoltaico e solare centra sportivo Sant' Elena 


155.000,00 


0,00 


0,00 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale 
LITUS 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


Percorsi ciclopedonali a Solanas 


50.000,00 


0,00 


0,00 


Realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 


450.000,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


73.564,37 


0,00 


0,00 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 


2.718.516,25 


0,00 


0,00 


Completamento ex Municipio - Casa DOL 


110.193,63 


0,00 


0,00 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex scuola di Via del Mare e aree circostanti 
a piazza e Centra Commerciale 


500.000,00 


0,00 


0,00 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della 
scuola Primaria di Via Liberia 


300.000,00 


0,00 


0,00 


interventi infrastrutturali Nido d'infanzia di Sinnai e Maracalagonis 


517.560,00 


0,00 


0,00 


interventi urgenti di ripristini stradali per eliminazione pericolo della pubblica 
incolumita 


50.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e vicoli 


210.000,00 


0,00 


0,00 


Riqualificazione ed adeguamento di un locale attrezzato da destinare ad aula 
speciale di orientamento formativo nel plesso della scuola primaria di Via S. Isidoro 


69.878,10 


0,00 


0,00 


riqualificazione ed adeguamento di un'ala del plesso della scuola media " L.Amat " di 
Via Trento da destinare a Polo Multimediale 


66.697,22 


0,00 


0,00 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 


484.800,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione straordinaria strade interne 


150.000,00 


100.000,00 


100.000,00 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 


165.000,00 


0,00 


0,00 


spostamento contatori idrici dall'interno delle proprieta all'esterno 


113.794,15 


119.973,99 


118.973,07 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta 


241.000,00 


0,00 


0,00 


interventi area SICP Santu Barzolu 


165.062,40 


0,00 


0,00 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 


2.600.000,00 


0,00 


0,00 


Interventi area SICP costa di Cagliari 


222.500,00 


0,00 


0,00 


Interventi area SICP Sette Fratelli capofila Maracalagonis 


25.333,33 


0,00 


0,00 


manutenzione straordinaria piscina comunale 


30.000,00 


0,00 


0,00 


Adeguamento deH'impianto di illuminazione pubblica finalizzato alia valorizzazione 
delle attivita commerciali comprese nella Via Rossini e piu (art. 16 comma 1 legge 
266/97 fondi CIPE 1998-2004) 


209.743,85 


0,00 


0,00 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale 
intercomunale Sinnai -Burcei e relativo miglioramento della competitivita delle 
prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


Manutenzione straordinaria dell'edificio sede municipale 


100.000,00 


0,00 


0,00 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, 
Rossini, Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte Unas e Sette Fratelli 


604.839,76 


0,00 


0,00 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Venezia Giulia, Concas, 
leopardi, Abruzzi, Marche .Basilicata e Mannu 


432.357,69 


0,00 


0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Riepilogo per tipo di investimento 

(importi in Euro) 



Denominazione investimento 



Stanziamenti di bilancio 



2011 



2012 



2013 



manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, 
Tirso, Perra,Palestrina, Cilea, Vivaldi, Ponchielli, Corelli, Perosi 


626.088,60 


0,00 


0,00 


sistemazione strade interne Solanas 


400.000,00 


0,00 


0,00 


Opere Urbanizzazione primaria loc. Perda Arrubia - Solanas 


100.000,00 


300.000,00 


0,00 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 


0,00 


330.000,00 


0,00 


Solanas Viva : a)intervento di recupero primario, manutenzione straordinaria e 
abbattimento b.a. ex edificio scolastico; b) realizzazione di struttura sportiva 
polivalente; c)realizzazione di area commerciale; d) valorizzazione e 
implementazione verde 


0,00 


1.600.000,00 


0,00 


Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla 
S.P. per Villasimius 


0,00 


500.000,00 


0,00 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con 
manutenzione e implementazione del patrimonio arboreo urbano 


0,00 


100.000,00 


0,00 



Totale 



27.673.089,00 



4.019.179,21 



918.973,07 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel Piano di lottizzazione Sant' Elena 
Serra Silvia 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Finanziamento da capitale privato 


500.000,00 


69.205,22 




0,00 



Importo Intervento: 


500.000,00 




Flnallta: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: Serra Silvia 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



500.000,00 



69.205,22 



0,00 



- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


500.000,00 


500.000,00 


Altro 


2012 


69.205,22 


69.205,22 


Altro 


2013 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










attuazione del PRU Serralonga - acquisizione aree 


243.650,00 


0,00 


0,00 








Attuazione del PRU Serralonga - oneri di urbanizzazione 


654.642,33 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



898.292,33 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


898.292,33 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2011 




Fine lavori: 


4/2013 


Responsabile del proc 


idimento: Cocco Luisa 





- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


898.292,33 


898.292,33 


Altro 


2012 


0,00 


0,00 




2013 


0,00 


0,00 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Collegamento della rete idrica di Tasonis all' acquedotto di Corongiu 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


250.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



250.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


250.000,00 




Finalita: 


Qualita ambientale 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 36 - Pubblica sicurezza 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




u| o| Leasing finanziario 


1.000.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



1.000.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


1.000.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2013 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Acquisizione aree ex Cussorgiali incluse o contigue ai terreni comunali 

Responsabile del procedimento: Serra Silvia 

Cod. Interv. amministrazione: 

Tipologla Intervento: 99 - Altro 

Categorla dl opere: E1 99 - Altro 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




()| d| Area di proprieta comunale in Santu Barzolu e ex Cussorge 


103.291,38 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



103.291,38 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


103.291,38 




Flnallta: 


Qualita ambientale 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


1/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Serra Silvia 



■ Immobili che finanziano I'opera • 



Denominazione immobile 


P/S 


Valore stimato 


Anno 2011 | Anno 2012 | 


Anno 2013 




immobili comunali da permutare con aree cussorgiali 


P 


103.291,38 0,00 


0,00 



Totale 



103.291,38 



0,00 



0,00 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Approvigionamento idrico del territorio di san Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio delle Mimose 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


1.200.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



1.200.000,00 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


1.200.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 






Fine lavori: 


2/2013 





Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento sede stradale via Roma tratto via Napoli e via Mara 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










LR 29/1998 Bando Biddas 


65.513,31 


0,00 


0,00 


31120 





LR 29/1998 


210.600,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



276.113,31 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


276.113,31 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


idimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Completamento della strada di circonvallazione sud - ovest 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contribute) regionale 


1.102.000,00 


0,00 


0,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


78.000,00 


0,00 


0,00 


31010 





Mutui/Prestiti Cassa DDPP previsti in Bilancio 2011 


200.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



1.380.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


1.380.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


2/2012 


Rosponsabilc del proc 


edimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



10 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Polo dell' associazionismo ambientale culturale sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


3.317.200,00 


0,00 


0,00 


20400 





Oneri ex legge 10/1977 


12.600,00 


0,00 


0,00 


40920 


20 


Proventi legge regionale 37/98 anno 2002 


30.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



3.359.800,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


3.359.800,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


2/2013 


Responsabile del proc 


edimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



11 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 







Contribute) regionale 


960.000,00 


0,00 


0,00 


40920 


20 


Stanziamenti di Bilancio 


40.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



1.000.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


1.000.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2012 




Fine lavori: 


3/2013 


Responsabile del proc< 


idimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Servizi per I' area archeologica di Bruncu Mogumu 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 1 1 - Beni culturali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Progetto di finanza 


550.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



550.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


550.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento e messa in sicurezza della strada di circonvallazione di Sinnai 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


100.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



100.000,00 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


100.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Stima dei costi 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 






Fine lavori: 


2/2012 





Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di san Giuseppe in Solanas 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione 

Categoria di opere: A05 31 - Culto 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


150.000,00 


0,00 


0,00 


21810 





Stanziamenti di bilancio 


35.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



185.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


185.000,00 




Finalita: 


Valorizzazione beni vincolati 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Realizzazione di una nuova condotta foranea di collegamento tra le dighe di santu Barzolu e le vasche di Cuccuru 

Arritzonis e Sa Pira 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




u| u| Contribute) regionale 


1.953.662,63 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



1.953.662,63 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


1.953.662,63 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


edimento: Cocco Luisa 





PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del nuovo Municipio 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| 0| Contribute) regionale 


150.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



150.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


150.000,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


2/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: completamento e manutenzione della rete di illuminazione pubblica stradale 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 08 - Completamento 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


100.000,00 


100.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



100.000,00 



100.000,00 



0,00 



Importo intervento: 


100.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Completamento nuovo Cimitero e gestione vecchio e nuovo cimitero 
PISU Vitale 

01 - Nuova costruzione 
A05 35 - Igienico sanitario 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




()| o| Progetto di finanza 


500.000,00 


200.000,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



500.000,00 



200.000,00 



100.000,00 



Importo intervento: 


500.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: PISU Vitale 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione straordinaria del nuovo Municipio e adeguamento alia normativa di contenimento energetico 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A05 33 - Direzionale e amministrativo 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




()| 0| Contribute) regionale 


400.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



400.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


400.000,00 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Condotta idrica di distribuzione lungo la strada Baccu Mandara - Sedda de Misa 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| 0| Contribute) regionale 


200.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



200.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



200.000,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Stima dei costi 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 4/2011 
Finelavori: 4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Impianto fotovoltaico annesso alia piscina comunale 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


14.564,37 


0,00 


0,00 








Finanziamento da capitale privato 


76.435,63 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



91.000,00 



0,00 



0.00 



Importo intervento: 


91.000,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


1/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


idimento: Plumitallo Carlo 





- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


91.000,00 


76.435,63 


Altro 


2012 


0,00 


0,00 




2013 


0,00 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Impianto fotovoltaico e solare termico stadio Bellavista 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. amministrazione: 

Tipologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


20.046,60 


0,00 


0,00 








Finanziamento da capitale privato 


113.953,40 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



134.000,00 



0,00 



0.00 



Importo Intervento: 


134.000,00 




Flnallta: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


2/2012 


Responsabile del proc 


jdimento: Plumitallo Carlo 





- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


134.000,00 


113.953,40 


Altro 


2012 


0,00 


0,00 




2013 


0,00 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Impianto fotovoltaico e solare centra sportivo Sant' Elena 

Rosponsabilc del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A03 06 - Produzione e distribuzione di energia elettrica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


24.876,80 


0,00 


0,00 








Finanziamento da capitale privato 


130.123,20 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



155.000,00 



0,00 



0.00 



Importo intervento: 


155.000,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


2/2012 


Rosponsabilc del proc 


jdimento: Plumitallo Carlo 





- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


155.000,00 


130.123,20 


Altro 


2012 


0,00 


0,00 




2013 


0,00 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Opere di valorizzazione turistica di Solanas comprese all' interno del bando regionale LITUS 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


1.000.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



1.000.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


1.000.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Percorsi ciclopedonali a Solanas 
Mereu Giuseppe 

01 - Nuova costruzione 
A05 37 - Turistico 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




u| u| Contribute) regionale 


50.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



50.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


50.000,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Realizzazione del manto sintetico nel campo sportivo di Sant' Elena 
Plumitallo Carlo 

01 - Nuova costruzione 
A05 12 - Sport e spettacolo 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




()| o| Contribute) regionale 


450.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



450.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


450.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




31010| 0| Mutui/Prestiti Cassa DDPP previsti in Bilancio 2011 


73.564,37 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



73.564,37 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


73.564,37 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Stima dei costi 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 






Fine lavori: 


2/2012 





Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai (P.I.S.U.) 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tipologla Intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categorla dl opere: A02 99 - Altre infrastrutture per ambiente e territorio 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Bilancio Comunale 


32.100,00 


0,00 


0,00 








Contributo regionale 


2.686.416,25 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



2.718.516,25 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


2.718.516,25 




Flnallta: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


jdimonto: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: Completamento ex Municipio - Casa DOL 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tipologla Intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categorla dl opere: A05 33 - Direzionale e amministrativo 



■ Flnanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




20400 





Stanziamenti di bilancio 


30.193,63 


0,00 


0,00 


31010 





Mutui/Prestiti Cassa DDPP previsti in Bilancio 2011 


80.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



110.193,63 



0,00 



0.00 



Importo Intervento: 


110.193,63 




Flnallta: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2011 




Fine lavori: 


2/2012 


Responsabile del proc< 


idimento: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riqualificazione con ristrutturazione della ex scuola di Via del Mare e aree circostanti a piazza e Centra Commerciale 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 37 - Turistico 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Progetto di finanza 


500.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



500.000,00 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


500.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 






Fine lavori: 


4/2012 





Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Riqualificazione ed adeguamento del Campo sportivo scolastico polivalente della scuola Primaria di Via Liberia 

Rosponsabilc del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


209.000,00 


0,00 


0,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


91.000,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



300.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


300.000,00 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di csocuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: interventi infrastrutturali Nido d'infanzia di Sinnai e Maracalagonis 

Responsabile del procedimento: Plumitallo Carlo 

Cod. Interv. ammlnlstrazlone: 

Tipologla Intervento: 08 - Completamento 

Categorla dl opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo Regionale per interventi infrastrutturali nido d' infanzia di 
Sinnai e Maracalagonis 


310.683,60 


0,00 


0,00 








Cofinanziamento Comune di Maracalagonis per interventi su nido d' 
infanzia 


62.500,00 


0,00 


0,00 


31010 





Mutui / Prestiti Cassa DDPP previsti in Bilancio 2010 


144.376,40 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



517.560,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



517.560,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 
Finelavori: 2/2012 

Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: interventi urgenti di ripristini stradali per eliminazione pericolo della pubblica incolumita 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| 0| Contribute) regionale 


50.000,00 


100.000,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



50.000,00 



100.000,00 



100.000,00 



Importo intervento: 


50.000,00 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2011 



Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e vicoli 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




40920| 50 1 Proventi legge regionale 37/98 anno 2005 


210.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



210.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


210.000,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2011 



Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Riqualificazione ed adeguamento di un locale attrezzato da destinare ad aula speciale di orientamento formativo nel 

plesso della scuola primaria di Via S. Isidoro 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Bilancio Comunale 


21.000,00 


0,00 


0,00 








Contributo regionale 


48.878,10 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



69.878,10 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



Responsabile del procedimento 



69.878,10 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Progetto preliminare 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 
Finelavori: 4/2012 

Mereu Giuseppe 



PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 



36 



Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



riqualificazione ed adeguamento di un'ala del plesso della scuola media " L.Amat " di Via Trento da destinare a Polo 

Multimediale 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 03 - Recupero 

Categoria di opere: A05 08 - Edilizia sociale e scolastica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Bilancio Comunale 


20.500,00 


0,00 


0,00 








Contributo regionale 


46.197,22 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



66.697,22 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



Responsabile del procedimento 



66.697,22 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Progetto preliminare 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 
Finelavori: 4/2012 

Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica della frazione di Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| contributo autorita d'ambito territoriale della Sardegna 


484.800,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



484.800,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


484.800,00 




Finalita: 


Completamento d'opera 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


2/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: Manutenzione straordinaria strade interne 

Responsabile del procedimento: PISU Vitale 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta aree PIP e Pdz 


150.000,00 


100.000,00 


100.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



150.000,00 



100.000,00 



100.000,00 



Importo intervento: 


150.000,00 




Finalita: 


Qualita urbana 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: PISU Vitale 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e piu 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoria di opere: A02 05 - Difesa del Suolo 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


165.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



165.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


165.000,00 




Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizk 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto definitive) 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2011 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: spostamento contatori idrici dall'interno delle proprieta all'esterno 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| contributo autorita d'ambito territoriale della Sardegna 


113.794,15 


119.973,99 


118.973,07 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



113.794,15 



119.973,99 



118.973,07 



Importo intervento: 


113.794,15 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto esecutivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2013 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta 
Plumitallo Carlo 

04 - Ristrutturazione 
A05 11 - Beni culturali 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Bilancio Comunale 


16.218,06 


0,00 


0,00 








Contributo regionale 


191.000,00 


0,00 


0,00 


40920 





proventi legge regionale 37/98 residui fasc. 601 


33.781,94 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



241.000,00 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


241.000,00 




Flnallta: 


Valorizzazione beni vincolati 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


edimento: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



interventi area SICP Santu Barzolu 
Serra Silvia 



99 - Altro 
E10 99-Altro 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


139.960,00 


0,00 


0,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


25.102,40 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



165.062,40 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


165.062,40 




Flnallta: 


Qualita ambientale 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


jdimonto: Serra Silvia 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 
Serra Silvia 

01 - Nuova costruzione 

A04 39 - Infrastrutture per attivita industriali 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


2.600.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



2.600.000,00 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo Intervento: 


2.600.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Stima dei costi 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 






Fine lavori: 


4/2012 





Rosponsabilc del procedimento: Serra Silvia 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 
Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Interventi area SICP costa di Cagliari 
Plumitallo Carlo 

99 - Altro 

E10 99-Altro 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


200.000,00 


0,00 


0,00 








trasferimenti da altri Enti 


15.000,00 


0,00 


0,00 


20400 





Stanziamenti di bilancio 


7.500,00 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



222.500,00 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


222.500,00 




Flnallta: 


Qualita ambientale 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 


Responsabile del proc 


edimento: Plumitallo Carlo 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Interventi area SICP Sette Fratelli capofila Maracalagonis 

Rosponsabilc del procedimento: Serra Silvia 

Cod. Interv. amministrazione: 

Tipologla Intervento: 99 - Altro 

Categorla dl opere: E1 99 - Altro 



■ Finanziamentl ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Artlcolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




()| o| bilancio comunale - trasferimento ad altri Enti 


25.333,33 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale ■ 



25.333,33 



0,00 



0,00 



Importo Intervento: 


25.333,33 




Flnallta: 


Qualita ambientale 




Priori ta: 


2 




Stato progettazione: 


Progetto preliminare 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


4/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Rosponsabilc del procedimento: Serra Silvia 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: manutenzione straordinaria piscina comunale 

Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A05 12 - Sport e spettacolo 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




20400J o| Stanziamenti di bilancio 


30.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



30.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


30.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


1/2011 




Fine lavori: 


2/2011 



Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica finalizzato alia valorizzazione delle attivita commerciali comprese 
nella Via Rossini e piu (art. 16 comma 1 legge 266/97 fondi CIPE 1998-2004) 
Mereu Giuseppe 

99 - Altro 

A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 










Contributo regionale 


199.256,67 


0,00 


0,00 


20400 





Oneri ex legge 10/1977 


10.487,18 


0,00 


0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



209.743,85 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


209.743,85 




Finalita: 


Adeguamento normativo 




Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Progetto definitivo 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


1/2011 




Fine lavori: 


3/2011 


Responsabile del procec 


imento: Mereu Giuseppe 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 

Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai -Burcei e relativo 
miglioramento della competitivita delle prospicienti aziende del settore agricolo e forestale 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


400.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



400.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 

Tempi di esecuzione: 



400.000,00 

Miglioramento e incremento di servizio 

2 

Stima dei costi 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 4/2011 
Finelavori: 3/2012 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Manutenzione straordinaria dell'edificio sede municipale 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A05 33 - Direzionale e amministrativo 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


100.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



' Elenco annuale ■ 



100.000,00 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 


100.000,00 




Finalita: 


Conservazione del patrimonio 


Priori ta: 


1 




Stato progettazione: 


Stima dei costi 




Conformita: 


Urbanistica: 


Si 




Ambientale: 


Si 


Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 




Fine lavori: 


4/2012 



Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria della rete idrica nelle Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, Gran Sasso, Ortobene, 

Monte Spada, Monte Unas e Sette Fratelli 
Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


604.839,76 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



604.839,76 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



604.839,76 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 



Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 

Finelavori: 4/2011 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Tempi di esecuzione: 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria della rete idrica nelle vie: Venezia Giulia, Concas, leopardi, Abruzzi, Marche ,Basilicata e 

Mannu 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


432.357,69 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



432.357,69 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



432.357,69 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 



Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 

Finelavori: 4/2011 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 



Tempi di esecuzione: 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, Tirso, Perra.Palestrina, Cilea, 

Vivaldi, Ponchielli, Corelli, Perosi 
Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 15 - Risorse idriche 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Contribute) regionale 


626.088,60 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



■ Elenco annuale - 



626.088,60 



0,00 



0,00 



Importo intervento: 

Finalita: 

Priori ta: 

Stato progettazione: 

Conformita: 



Tempi di esecuzione: 
Responsabile del procedimento 



626.088,60 

Miglioramento e incremento di servizio 

1 

Progetto esecutivo 

Urbanistica: Si 

Ambientale: Si 

Inizio lavori: 2/2011 
Finelavori: 4/2011 

Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: sistemazione strade interne Solanas 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| 0| Contribute) regionale 


400.000,00 


0,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



400.000,00 



0,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


400.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Studio di fattibilita 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


3/2011 






Fine lavori: 


1 /2012 





Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Opere Urbanizzazione primaria loc. Perda Arrubia - Solanas 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o| Finanziamento da capitale privato 


100.000,00 


300.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



100.000,00 



300.000,00 



0,00 









- Elenco annuale 


Importo intervento: 


100.000,00 






Finalita: 


Miglioramento e incremento di servizio 




Priori ta: 


2 






Stato progettazione: 


Progetto preliminare 






Conformita: 


Urbanistica: 


Si 






Ambientale: 


Si 




Tempi di esecuzione: 


Inizio lavori: 


2/2011 






Fine lavori: 


4/2011 





Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 



- Apporto di capitale privato - 



Anno 


Importo opera 


Capitale privato 


Tipologia 




2011 


100.000,00 


100.000,00 


Altro 


2012 


300.000,00 


300.000,00 


Altro 


2013 


0,00 


0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Completamento della circonvallazione zona Nord 

Responsabile del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| OJContributo regionale 




0,00 


500.000,00 


500.000,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



500.000,00 



500.000,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 
Rosponsabilc del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 
Cocco Luisa 



01 - Nuova costruzione 
A01 01 - Stradali 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| OJContributo regionale 




0,00 


330.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



330.000,00 



0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Denominazione opera: 



Responsabile del procedimento: 
Cod. interv. amministrazione: 
Tipologia intervento: 
Categoria di opere: 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Solanas Viva : a)intervento di recupero primario, manutenzione straordinaria e abbattimento b.a. ex edificio scolastico; 
b) realizzazione di struttura sportiva polivalente; c)realizzazione di area commerciale; d) valorizzazione e 
implementazione verde 
Cocco Luisa 

01 - Nuova costruzione 

A05 09 - Altra edilizia pubblica 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| o|Contributo regionale 




0,00 


1.600.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



1.600.000,00 



0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 

Denominazione opera: Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso principale nella frazione di Solanas sulla S.P. per Villasimius 

Rosponsabilc del procedimento: Cocco Luisa 

Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione 

Categoriadi opere: A01 01 - Stradali 

- Finanziamenti - 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




o| OJContributo regionale 




0,00 


500.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



500.000,00 



0,00 
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Programma delle opere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



Bilancio opera 

(importi in Euro) 



Denominazione opera: 



Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione di aree verde attrezzato con manutenzione e implementazione del 

patrimonio arboreo urbano 
Responsabile del procedimento: Mereu Giuseppe 
Cod. interv. amministrazione: 

Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria 

Categoria di opere: A02 1 1 - Opere di protezione dell'ambiente 



■ Finanziamenti ■ 



FINANZIAMENTI 


ESERCIZIO 


Capitolo 


Articolo 


Denominazione 


2011 


2012 


2013 




20400| 0| Oneri ex legge 10/1977 




0,00 


100.000,00 




0,00 



TOTALE INVESTIMENTO 



0,00 



100.000,00 



0,00 
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Parte seconda 



MODELLO UFFICIALE 



Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 



Tipologie risorse 


Arco temporale di validita del programma 


Disponibilita finanziaria 
primo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
secondo anno (in Euro) 


Disponibilita finanziaria 
terzo anno (in Euro) 


Importo totale 

(in Euro) 


Entrate aventi destinazione vincolata per legge 


24.354.235,75 


3.449.973,99 


818.973,07 


28.623.182,81 


Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 


497.940,77 


0,00 


0,00 


497.940,77 


Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 


1.818.804,56 


369.205,22 


0,00 


2.188.009,78 


Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L.n. 109/94 


103.291,38 


0,00 


0,00 


103.291,38 


Stanziamenti di bilancio 


723.483,21 


100.000,00 


0,00 


823.483,21 


Altro (1) 


175.333,33 


100.000,00 


100.000,00 


375.333,33 


Totali 


27.673.089,00 


4.019.179,21 


918.973,07 


32.611.241,28 



Note: 



(1) Compresa la cessione di immobili 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



PARTE SECONDA: MODELLO UFFICIALE 



61 



Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvcnto 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 

(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


1 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


500.000,00 


0,00 


0,00 


500.000,00 


N 


500.000,00 


99 


2 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


898.292,33 


0,00 


0,00 


898.292,33 


N 


898.292,33 


99 


3 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' 
acquedotto di Corongiu 


250.000,00 


0,00 


0,00 


250.000,00 


N 


0,00 




4 




20 


092 


080 


01 


A05 36 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




5 




20 


092 


080 


99 


E10 99 


Acquisizione aree ex Cussorgiali incluse o 
contigue ai terreni comunali 


103.291,38 


0,00 


0,00 


103.291,38 


S 


0,00 




6 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Approvigionamento idrico del territorio di san 
Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio 
delle Mimose 


1.200.000,00 


0,00 


0,00 


1.200.000,00 


N 


0,00 




7 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento 
sede stradale via Roma tratto via Napoli e via 
Mara 


276.113,31 


0,00 


0,00 


276.113,31 


N 


0,00 




8 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della strada di circonvallazione 
sud - ovest 


1.380.000,00 


0,00 


0,00 


1.380.000,00 


N 


0,00 




9 




20 


092 


080 


01 


A05 08 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale 
sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 


3.359.800,00 


0,00 


0,00 


3.359.800,00 


N 


0,00 




10 




20 


092 


080 


04 


A05 08 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti 
(P.I.S.U.) 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




11 




20 


092 


080 


01 


A05 11 


Servizi per I' area archeologica di Bruncu 
Mogumu 


550.000,00 


0,00 


0,00 


550.000,00 


N 


0,00 




12 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento e messa in sicurezza della 
strada di circonvallazione di Sinnai 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




13 




20 


092 


080 


04 


A05 31 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa 
di san Giuseppe in Solanas 


185.000,00 


0,00 


0,00 


185.000,00 


N 


0,00 




14 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Realizzazione di una nuova condotta foranea di 
collegamento tra le dighe di santu Barzolu e le 
vasche di Cuccuru Arritzonis e Sa Pira 


1.953.662,63 


0,00 


0,00 


1.953.662,63 


N 


0,00 




15 




20 


092 


080 


01 


A03 06 


Realizzazione di un impiantofotovoltaicoa 
servizio del nuovo Municipio 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 


N 


0,00 




16 




20 


092 


080 


08 


A03 06 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




17 




20 


092 


080 


01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


500.000,00 


0,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 
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Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvcnto 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 

(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


18 




20 


092 


080 


01 


A05 33 


Manutenzione straordinaria del nuovo Municipio 
e adeguamento alia normativa di contenimento 
energetico 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




19 




20 


092 


080 


01 


A02 15 


Condotta idrica di distribuzione lungo la strada 
Baccu Mandara - Sedda de Misa 


200.000,00 


0,00 


0,00 


200.000,00 


N 


0,00 




20 




20 


092 


080 


01 


A03 06 


Impianto fotovoltaico annesso alia piscina 
comunale 


91.000,00 


0,00 


0,00 


91.000,00 


N 


76.435,63 


99 


21 




20 


092 


080 


01 


A03 06 


Impianto fotovoltaico e solare termico stadio 
Bellavista 


134.000,00 


0,00 


0,00 


134.000,00 


N 


113.953,40 


99 


22 




20 


092 


080 


01 


A03 06 


Impianto fotovoltaico e solare centra sportivo 
Sant' Elena 


155.000,00 


0,00 


0,00 


155.000,00 


N 


130.123,20 


99 


23 




20 


092 


080 


01 


A02 99 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas 
comprese all' interno del bando regionale LITUS 


1.000.000,00 


0,00 


0,00 


1.000.000,00 


N 


0,00 




24 




20 


092 


080 


01 


A05 37 


Percorsi ciclopedonali a Solanas 


50.000,00 


0,00 


0,00 


50.000,00 


N 


0,00 




25 




20 


092 


080 


01 


A05 12 


Realizzazione del manto sintetico nel campo 
sportivo di Sant' Elena 


450.000,00 


0,00 


0,00 


450.000,00 


N 


0,00 




26 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


73.564,37 


0,00 


0,00 


73.564,37 


N 


0,00 




27 




20 


092 


080 


01 


A02 99 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai 
(P.I.S.U.) 


2.718.516,25 


0,00 


0,00 


2.718.516,25 


N 


0,00 




28 




20 


092 


080 


07 


A05 33 


Completamento ex Municipio - Casa DOL 


110.193,63 


0,00 


0,00 


110.193,63 


N 


0,00 




29 




20 


092 


080 


03 


A05 37 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex 
scuola di Via del Mare e aree circostanti a piazza 
e Centra Commerciale 


500.000,00 


0,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




30 




20 


092 


080 


03 


A05 08 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo 
sportivo scolastico polivalente della scuola 
Primaria di Via Liberia 


300.000,00 


0,00 


0,00 


300.000,00 


N 


0,00 




31 




20 


092 


080 


08 


A05 08 


interventi infrastrutturali Nido d'infanzia di Sinnai 
e Maracalagonis 


517.560,00 


0,00 


0,00 


517.560,00 


N 


0,00 




32 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


interventi urgenti di ripristini stradali per 
eliminazione pericolo della pubblica incolumita 


50.000,00 


0,00 


0,00 


50.000,00 


N 


0,00 




33 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e 
vicoli 


210.000,00 


0,00 


0,00 


210.000,00 


N 


0,00 




34 




20 


092 


080 


03 


A05 08 


Riqualificazione ed adeguamento di un locale 
attrezzato da destinare ad aula speciale di 
orientamento formativo nel plesso della scuola 
primaria di Via S. Isidoro 


69.878,10 


0,00 


0,00 


69.878,10 


N 


0,00 
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Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvcnto 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 

(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


35 




20 


092 


080 


03 


A05 08 


riqualificazione ed adeguamento di un'ala del 
plesso della scuola media " L.Amat " di Via 
Trento da destinare a Polo Multimediale 


66.697,22 


0,00 


0,00 


66.697,22 


N 


0,00 




36 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica 
della frazione di Solanas 


484.800,00 


0,00 


0,00 


484.800,00 


N 


0,00 




37 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


Manutenzione straordinaria strade interne 


150.000,00 


0,00 


0,00 


150.000,00 


N 


0,00 




38 




20 


092 


080 


01 


A02 05 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e 

piii 


165.000,00 


0,00 


0,00 


165.000,00 


N 


0,00 




39 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento contatori idrici dall'interno delle 
proprieta all'esterno 


113.794,15 


0,00 


0,00 


113.794,15 


N 


0,00 




40 




20 


092 


080 


04 


A05 11 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta 


241.000,00 


0,00 


0,00 


241.000,00 


N 


0,00 




41 




20 


092 


080 


99 


E10 99 


interventi area SICP Santu Barzolu 


165.062,40 


0,00 


0,00 


165.062,40 


N 


0,00 




42 




20 


092 


080 


01 


A04 39 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" 
D2, 


2.600.000,00 


0,00 


0,00 


2.600.000,00 


N 


0,00 




43 




20 


092 


080 


99 


E10 99 


Interventi area SICP costa di Cagliari 


222.500,00 


0,00 


0,00 


222.500,00 


N 


0,00 




44 




20 


092 


080 


99 


E10 99 


Interventi area SICP Sette Fratelli capofila 
Maracalagonis 


25.333,33 


0,00 


0,00 


25.333,33 


N 


0,00 




45 




20 


092 


080 


07 


A05 12 


manutenzione straordinaria piscina comunale 


30.000,00 


0,00 


0,00 


30.000,00 


N 


0,00 




46 




20 


092 


080 


99 


A01 01 


Adeguamento deH'impianto di illuminazione 
pubblica finalizzato alia valorizzazione delle 
attivita commerciali comprese nella Via Rossini 
e piii (art. 16 comma 1 legge 266/97 fondi CIPE 
1998-2004) 


209.743,85 


0,00 


0,00 


209.743,85 


N 


0,00 




47 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai 
-Burcei e relativo miglioramento della 
competitivita delle prospicienti aziende del 
settore agricolo e forestale 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




48 




20 


092 


080 


07 


A05 33 


Manutenzione straordinaria dell'edificio sede 
municipale 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




49 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, 
Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte 
Linas e Sette Fratelli 


604.839,76 


0,00 


0,00 


604.839,76 


N 


0,00 




50 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
vie: Venezia Giulia, Concas, leopardi, Abruzzi, 
Marche .Basilicata e Mannu 


432.357,69 


0,00 


0,00 


432.357,69 


N 


0,00 
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Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvcnto 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 

(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


51 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie 
Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, Tirso, 
Perra.Palestrina, Cilea, Vivaldi, Ponchielli, 
Corelli, Perosi 


626.088,60 


0,00 


0,00 


626.088,60 


N 


0,00 




52 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


sistemazione strade interne Solanas 


400.000,00 


0,00 


0,00 


400.000,00 


N 


0,00 




53 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Opere Urbanizzazione primaria loc. Perda 
Arrubia - Solanas 


100.000,00 


0,00 


0,00 


100.000,00 


N 


100.000,00 


99 


54 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


0,00 


69.205,22 


0,00 


69.205,22 


N 


69.205,22 


99 


55 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




56 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Ponte di attraversamento sul Rio Solanas 


0,00 


330.000,00 


0,00 


330.000,00 


N 


0,00 




57 




20 


092 


080 


01 


A05 09 


Solanas Viva : a)intervento di recupero primario, 
manutenzione straordinaria e abbattimento b.a. 
exedificio scolastico; b) realizzazione di struttura 
sportiva polivalente; c)realizzazione di area 
commerciale; d) valorizzazione e 
implementazione verde 


0,00 


1.600.000,00 


0,00 


1.600.000,00 


N 


0,00 




58 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Realizzazione di nuovo svincolo d'accesso 
principale nella frazione di Solanas sulla S.P. per 
Villasimius 


0,00 


500.000,00 


0,00 


500.000,00 


N 


0,00 




59 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento contatori idrici dall'interno delle 
proprieta all'esterno 


0,00 


119.973,99 


0,00 


119.973,99 


N 


0,00 




60 




20 


092 


080 


08 


A03 06 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




61 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


interventi urgenti di ripristini stradali per 
eliminazione pericolo della pubblica incolumita 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




62 




20 


092 


080 


01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


0,00 


200.000,00 


0,00 


200.000,00 


N 


0,00 




63 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


Manutenzione straordinaria strade interne 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




64 




20 


092 


080 


07 


A02 11 


Sinnai Verde Sicuro: intervento di realizzazione 
di aree verde attrezzato con manutenzione e 
implementazione del patrimonio arboreo urbano 


0,00 


100.000,00 


0,00 


100.000,00 


N 


0,00 




65 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Opere Urbanizzazione primaria loc. Perda 
Arrubia - Solanas 


0,00 


300.000,00 


0,00 


300.000,00 


N 


300.000,00 


99 


66 




20 


092 


080 


07 


A02 15 


spostamento contatori idrici dall'interno delle 
proprieta all'esterno 


0,00 


0,00 


118.973,07 


118.973,07 


N 


0,00 




67 




20 


092 


080 


01 


A01 01 


Completamento della circonvallazione zona Nord 


0,00 


0,00 


500.000,00 


500.000,00 


N 


0,00 
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 



N. 
progr. 

(1) 


Cod. Int. 
Amm.ne 

(2) 


Codice ISTAT 


Tipologia 

(3) 


Categoria 

(3) 


Descrizione 

dcll'intcrvcnto 


Stima dei costi del programma 


Cessione 
immobili 

S/N 

(4) 


Apporto di capitale 
privato 


Reg. 


Prov. 


Com. 


Primo anno 


Secondo anno 


Terzo anno 


Totale 


Importo 


Tipologia 
(5) 


68 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


interventi urgenti di ripristini stradali per 
eliminazione pericolo della pubblica incolumita 


0,00 


0,00 


100.000,00 


100.000,00 


N 


0,00 




69 




20 


092 


080 


01 


A05 35 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


0,00 


0,00 


100.000,00 


100.000,00 


N 


0,00 




70 




20 


092 


080 


07 


A01 01 


Manutenzione straordinaria strade interne 


0,00 


0,00 


100.000,00 


100.000,00 


N 


0,00 





Totale 



27.673.089,00 



4.019.179,21 



918.973,07 32.611.241,28 



2.188.009,78 



Note: 



I responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1 ) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito daN'Amministrazione (pud essere vuoto). 

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui aN'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. 
In caso affermativo compilare la scheda 2B. 

(5) Vedi Tabella 3. 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Res ponsa bile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esccuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252011001 


Acquisizione aree ed opere di urbanizzazione nel 
Piano di lottizzazione Sant' Elena 


Serra 


Silvia 


500.000,00 


500.000,00 


URB 


S 


S 


1 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011002 


Attuazione del P.R.U. in localita Serralonga 


Cocco 


Luisa 


898.292,33 


898.292,33 


URB 


S 


S 


1 


PP 


3/2011 


4/2013 




800146509252011003 


Collegamento della rete idrica di Tasonis all' 
acquedotto di Corongiu 


Cocco 


Luisa 


250.000,00 


250.000,00 


AMB 


s 


S 


2 


SF 


4/2011 


4/2012 




800146509252011004 


Ampliamento della nuova Caserma Carabinieri 


Cocco 


Luisa 


1.000.000,00 


1.000.000,00 


COP 


s 


S 


2 


SC 


4/2011 


4/2013 




800146509252011005 


Acquisizione aree ex Cussorgiali incluse o 
contigue ai terreni comunali 


Serra 


Silvia 


103.291,38 


103.291,38 


AMB 


s 


S 


2 


SC 


1 /2011 


4/2012 




800146509252011006 


Approvigionamento idrico del territorio di san 
Gregorio, San Paolo e San Basilio e del Villaggio 
delle Mimose 


Cocco 


Luisa 


1.200.000,00 


1.200.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


SF 


4/2011 


2/2013 




800146509252011007 


Bando BIDDAS intervento pubblico - rifacimento 
sede stradale via Roma tratto via Napoli e via 
Mara 


Cocco 


Luisa 


276.113,31 


276.113,31 


COP 


s 


s 


1 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011008 


Completamento della strada di circonvallazione 
sud - ovest 


Cocco 


Luisa 


1.380.000,00 


1.380.000,00 


COP 


s 


s 


1 


PP 


4/2011 


2/2012 




800146509252011009 


Polo dell' associazionismo ambientale culturale 
sportivo e della protezione civile (P.I.S.U.) 


Cocco 


Luisa 


3.359.800,00 


3.359.800,00 


URB 


s 


s 


2 


PP 


2/2012 


2/2013 




800146509252011010 


Fabbrica della creativita e laboratorio delle arti 
(P.I.S.U.) 


Cocco 


Luisa 


1.000.000,00 


1.000.000,00 


CPA 


s 


s 


2 


PP 


2/2012 


3/2013 




800146509252011011 


Servizi per I' area archeologica di Bruncu 
Mogumu 


Cocco 


Luisa 


550.000,00 


550.000,00 


COP 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011012 


Completamento e messa in sicurezza della 
strada di circonvallazione di Sinnai 


Mereu 


Giuseppe 


100.000,00 


100.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


2/2012 




800146509252011013 


Consolidamento e ristrutturazione della Chiesa di 
san Giuseppe in Solanas 


Mereu 


Giuseppe 


185.000,00 


185.000,00 


VAB 


s 


s 


1 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011014 


Realizzazione di una nuova condotta foranea di 
collegamento tra le dighe di santu Barzolu e le 
vasche di Cuccuru Arritzonis e Sa Pira 


Cocco 


Luisa 


1.953.662,63 


1.953.662,63 


COP 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011015 


Realizzazione di un impiantofotovoltaicoa 
servizio del nuovo Municipio 


Cocco 


Luisa 


150.000,00 


150.000,00 


URB 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


2/2012 




800146509252011016 


completamento e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica stradale 


Mereu 


Giuseppe 


100.000,00 


100.000,00 


COP 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011017 


Completamento nuovo Cimitero e gestione 
vecchio e nuovo cimitero 


PISU 


Vitale 


500.000,00 


500.000,00 


COP 


s 


s 


1 


SF 


4/2011 


4/2012 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Responsabile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252011018 


Manutenzione straordinaria del nuovo Municipio 
e adeguamento alia normativa di contenimento 
energetico 


Plumitallo 


Carlo 


400.000,00 


400.000,00 


ADN 


S 


S 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011019 


Condotta idrica di distribuzione lungo la strada 
Baccu Mandara - Sedda de Misa 


Cocco 


Luisa 


200.000,00 


200.000,00 


MIS 


S 


S 


2 


sc 


4/2011 


4/2012 




800146509252011020 


Impianto fotovoltaico annesso alia piscina 
comunale 


Plumitallo 


Carlo 


91.000,00 


91.000,00 


URB 


S 


S 


1 


PE 


1 /2011 


4/2012 




800146509252011021 


Impianto fotovoltaico e solare termico stadio 
Bellavista 


Plumitallo 


Carlo 


134.000,00 


134.000,00 


URB 


S 


S 


2 


PP 


4/2011 


2/2012 




800146509252011022 


Impianto fotovoltaico e solare centra sportivo 
Sant' Elena 


Plumitallo 


Carlo 


155.000,00 


155.000,00 


URB 


S 


S 


2 


PP 


4/2011 


2/2012 




800146509252011023 


Opere di valorizzazione turistica di Solanas 
comprese all' interno del bando regionale LITUS 


Cocco 


Luisa 


1.000.000,00 


1.000.000,00 


CPA 


S 


s 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011024 


Percorsi ciclopedonali a Solanas 


Mereu 


Giuseppe 


50.000,00 


50.000,00 


URB 


S 


s 


2 


SF 


4/2011 


4/2012 




800146509252011025 


Realizzazione del manto sintetico nel campo 
sportivo di Sant 1 Elena 


Plumitallo 


Carlo 


450.000,00 


450.000,00 


CPA 


s 


s 


2 


SF 


4/2011 


4/2012 




800146509252011026 


Manutenzione invaso Villaggio delle Mimose 


Cocco 


Luisa 


73.564,37 


73.564,37 


MIS 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


2/2012 




800146509252011027 


Parco territoriale e urbano della Pineta di Sinnai 
(P.I.S.U.) 


Plumitallo 


Carlo 


2.718.516,25 


2.718.516,25 


COP 


s 


s 


2 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011028 


Completamento ex Municipio - Casa DOL 


Plumitallo 


Carlo 


110.193,63 


110.193,63 


COP 


s 


s 


1 


PP 


3/2011 


2/2012 




800146509252011029 


Riqualificazione con ristrutturazione della ex 
scuola di Via del Mare e aree circostanti a piazza 
e Centra Commerciale 


Cocco 


Luisa 


500.000,00 


500.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


SF 


4/2011 


4/2012 




800146509252011030 


Riqualificazione ed adeguamento del Campo 
sportivo scolastico polivalente della scuola 
Primaria di Via Liberia 


Mereu 


Giuseppe 


300.000,00 


300.000,00 


ADN 


s 


s 


2 


PP 


2/2011 


4/2012 




800146509252011031 


interventi infrastrutturali Nido d'infanzia di Sinnai 
e Maracalagonis 


Plumitallo 


Carlo 


517.560,00 


517.560,00 


MIS 


s 


s 


1 


PE 


2/2011 


2/2012 




800146509252011032 


interventi urgenti di ripristini stradali per 
eliminazione pericolo della pubblica incolumita 


Cocco 


Luisa 


50.000,00 


50.000,00 


ADN 


s 


s 


2 


SC 


2/2011 


4/2011 




800146509252011033 


Opere urbanizzazione primarie Via Soleminis e 
vicoli 


Cocco 


Luisa 


210.000,00 


210.000,00 


COP 


s 


s 


1 


PE 


2/2011 


4/2011 




800146509252011034 


Riqualificazione ed adeguamento di un locale 
attrezzato da destinare ad aula speciale di 
orientamento formativo nel plesso della scuola 
primaria di Via S. Isidoro 


Mereu 


Giuseppe 


69.878,10 


69.878,10 


MIS 


s 


s 


2 


PP 


2/2011 


4/2012 
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 



2013 



ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Responsabile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252011035 


riqualificazione ed adeguamento di un'ala del 
plesso della scuola media " L.Amat " di Via 
Trento da destinare a Polo Multimediale 


Mereu 


Giuseppe 


66.697,22 


66.697,22 


MIS 


S 


S 


2 


PP 


2/2011 


4/2012 




800146509252011036 


Manutenzione Straordinaria della Rete Idrica 
della frazione di Solanas 


Cocco 


Luisa 


484.800,00 


484.800,00 


COP 


S 


S 


1 


PP 


2/2011 


2/2012 




800146509252011037 


Manutenzione straordinaria strade interne 


PISU 


Vitale 


150.000,00 


150.000,00 


URB 


S 


S 


1 


SF 


2/2011 


4/2012 




800146509252011038 


sistemazione idraulica via Pineta, Via Majorane e 
piu 


Cocco 


Luisa 


165.000,00 


165.000,00 


MIS 


S 


S 


1 


PD 


2/2011 


4/2011 




800146509252011039 


spostamento contatori idrici dall'interno delle 
proprieta all'esterno 


Cocco 


Luisa 


113.794,15 


113.794,15 


ADN 


S 


S 


2 


PE 


2/2011 


4/2013 




800146509252011040 


ristrutturazione della ex biblioteca di Via Colletta 


Plumitallo 


Carlo 


241.000,00 


241.000,00 


VAB 


S 


S 


2 


PP 


2/2011 


4/2012 




800146509252011041 


interventi area SICP Santu Barzolu 


Serra 


Silvia 


165.062,40 


165.062,40 


AMB 


S 


S 


2 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011042 


Piano Insediamenti Produttivi localita "Luceri" D2, 


Serra 


Silvia 


2.600.000,00 


2.600.000,00 


MIS 


S 


S 


2 


SC 


4/2011 


4/2012 




800146509252011043 


Interventi area SICP costa di Cagliari 


Plumitallo 


Carlo 


222.500,00 


222.500,00 


AMB 


S 


S 


2 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011044 


Interventi area SICP Sette Fratelli capofila 
Maracalagonis 


Serra 


Silvia 


25.333,33 


25.333,33 


AMB 


s 


s 


2 


PP 


4/2011 


4/2012 




800146509252011045 


manutenzione straordinaria piscina comunale 


Mereu 


Giuseppe 


30.000,00 


30.000,00 


CPA 


s 


s 


1 


SC 


1/2011 


2/2011 




800146509252011046 


Adeguamento deN'impianto di illuminazione 
pubblica finalizzato alia valorizzazione delle 
attivita commerciali comprese nella Via Rossini e 
piu (art. 16 comma 1 legge 266/97 fondi CIPE 
1998-2004) 


Mereu 


Giuseppe 


209.743,85 


209.743,85 


ADN 


s 


s 


1 


PD 


1 /2011 


3/2011 




800146509252011047 


Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
fisiche della viabilita rurale intercomunale Sinnai 
-Burcei e relativo miglioramento della 
competitivita delle prospicienti aziende del 
settore agricolo e forestale 


Cocco 


Luisa 


400.000,00 


400.000,00 


MIS 


s 


s 


2 


SC 


4/2011 


3/2012 




800146509252011048 


Manutenzione straordinaria dell'edificio sede 
municipale 


Cocco 


Luisa 


100.000,00 


100.000,00 


CPA 


s 


s 


1 


SC 


2/2011 


4/2012 




800146509252011049 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
Vie Modigliani, F.lli Cervi, Is Mitzas, Rossini, 
Gran Sasso, Ortobene, Monte Spada, Monte 
Unas e Sette Fratelli 


Cocco 


Luisa 


604.839,76 


604.839,76 


MIS 


s 


s 


1 


PE 


2/2011 


4/2011 




800146509252011050 


manutenzione straordinaria della rete idrica nelle 
vie: Venezia Giulia, Concas, leopardi, Abruzzi, 
Marche .Basilicata e Mannu 


Cocco 


Luisa 


432.357,69 


432.357,69 


MIS 


s 


s 


1 


PE 


2/2011 


4/2011 
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Comune di Sinnai 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 



2013 



ELENCO ANNUALE 



Cod. 

Int. 

Amm.ne 

(1) 


Codice unico 

intervento - 

CUI 

(2) 


Descrizione 
intervento 


Res ponsa bile del 
procedimento 


Importo 
annualita 


Importo 

to tale 

intervento 


Finalita 

(3) 


Conformita 


Priori ta 

(4) 


Stato 

progettazione 

approvata 

(5) 


Tempi di esecuzione 


Cognome 


Nome 


Urb. 
(SIN) 


Amb. 
(S/N) 


Trim. /anno 
inizio lavori 


Trim. /anno 
fine lavori 




800146509252011051 


manutenzione straordinaria rete idrica nelle Vie 
Gramsci, 1° Maggio, Nuoro, Quartu, Tirso, 
Perra.Palestrina, Cilea, Vivaldi, Ponchielli, 
Corelli, Perosi 


Cocco 


Luisa 


626.088,60 


626.088,60 


MIS 


S 


S 


1 


PE 


2/2011 


4/2011 




800146509252011052 


sistemazione strade interne Solanas 


Cocco 


Luisa 


400.000,00 


400.000,00 


MIS 


S 


S 


2 


SF 


3/2011 


1 /2012 




800146509252011053 


Opere Urbanizzazione primaria loc. Perda 
Arrubia - Solanas 


Cocco 


Luisa 


100.000,00 


100.000,00 


MIS 


s 


S 


2 


PP 


2/2011 


4/2011 



Totale 



27.673.089,00 



Note: 



II responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



(1 ) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dallAmministrazione (puo essere vuoto). 

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 

(3) Indicare le finalita utilizzando la Tabella 5. 

(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorita indicate dallAmministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita; 3=minima priorita). 

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
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Programma delleopere pubbliche 2011 -2013 



Comune di Sinnai 



SCHEDA2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011 -2013 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SINNAI 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DATRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.l. 



Elenco degll Immoblll da trasferlre ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94 


Arco temporale di validita del programma 
Valore stimato 


Rlferlmento 
intervento 

(1) 


Descrizlone immobile 


Solo diritto 
dl superflcle 


Plena 
proprieta 


1° anno 


2° anno 


3° anno 


5 


immobili comunali da permutare con aree cussorgiali 


No 


Si 


103.291,38 


0,00 


0,00 



Totale 



103.291,38 


0,00 


0,00 



Note: 



(1 ) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento. 



I responsabile del programma 
(Luisa COCCO) 



PARTE SECONDA MODELLO UFFICIALE 



71 



